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娠 手 県 大 船渡 土木 セン ター に お いて 実施 中 の 、 東 日 本 大 震 秋 津波 か ら の 復旧 ・ 復 興 に お ける 防潮 堤 、 
水門 、 道 路 の 整備 に つき まし て 、 令 和 人 年 月 まで の 完成 を 目指 し て 以下 の 工事 を 進め て お り ま す 。 


今後 も 早期 完成 に 向け て 鋭意 努力 する と と も に 、 進 捗 状況 を 定期 的 に お 知ら せ し て いき ます の で 、 引 
き 続 き 御 理解 、 御 協力 を いた だ きま す よ うお 願い 申し 上 げ ま す 。 


整備 状況 
今泉 大 橋 (R3.4.13) 
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整備 スケ ジュ ー ル 
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( 国 )340 号 今泉 大 橋 











※ 高 田 松原 津波 復興 祈 菅 公園 に つい て は 、 令 和 3 年 12 月 の 完成 を 目指 し 、 工 事 を 進め て まい り ま す 。 


ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 
沿岸 広域 振興 局 土木 部 大 船 洪 土 木 セ ンタ ー 道 路 整備 課 、 復 興 ま . ち づく り 課 
TEL : (道路 整備 課 ) 0192-27-9932 (復興 まち づく り 課 ) 0192-26-1951 


CE-maill : BGOOO5@prefiiwate.jp 
< HP アド レス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/ 1014476.html 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 大 船渡 市 】 
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清水 R3.2.27) | 5 有 | 8 未央 (Ra.5.6) 











净 岩手 県 用 . 角 要旨 


三陸 高潮 対策 事業 に より 二 級 河川 後 の 入川 河口 付近 で 整備 を 進め て いた 後 の 入川 水門 が 、 令 和 さ 3 年 3 
月 に 完成 し まし た 。 

後 の 入 川 水門 は 純 径 間 19.5m、 有 効 高 3.1m と 大 型 の 電動 チェ ー ン 式 シ ェ ル 構造 ロー ラ ゲ ー ト の 水門 
で す 。 本 水門 は 水門 ・ 陸 間 自 動 閉 鎖 シ ステ ム の 対象 と な っ て お り 、 津 波 注意 報 等 発表 時 は 自動 で 門扉 を 
閉鎖 する こと で 、 津 波 を 防ぐ こと が で きま す 。 

整備 し た 水門 の 設計 津波 高 は 、T.P+7.5m と し て お り 、 有 今後 、 跡 浜 地 区 防潮 堤 と 接続 する こと で 、 当 地 
区 の 津波 防御 ライ ン が 完成 し ます 。 


周辺 整備 状況 (R3.5.13) 





後 の 入川 水門 下流 側 


周辺 整備 状況 (R3.5.13) 


ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 

沿岸 広域 振興 局 土木 部 大 船渡 土木 セン ター 復興 まち づく り 課 

TEL : (復興 ま ち づ く り 課 ) 0192-26-1951 

CE-mall : BGOOO5@pref.iwate.jp 

へ HP アド レス http://www.prefjwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html 





净 岩手 県 用 参上 雪代 


娠 手 県 と 陸前 高田 市 で 整備 を 進め て いた 川原 川 と 川原 川 人 園 に つい て 、 令 和 3③ 年 4 月 17 日 に オー プン と 


な り ま し た 。 


「 川 原川 」 は 、 
る 流域 面積 1 1 .72km の 二 級 河川 で す 。 
東日本 大 震 災 津波 に より 被災 し た 川原 川 に つい て 、 県 で は 「 陸 前 高田 市 復興 まち づく り の 計画 」 と 足並み 


を 揃え 、 人 尺 が 再び 川 に 集まれ る よう な 水辺 空間 を 創出 すべ く 、「 復 興 の お わ づ くり 」 と し て 「 自 然 ・ 文 
化 ・ 記 憶 の 継承 」 に フォ ー カ ス し た 「 川 らし い 川 」 の 整備 を 陸前 高田 市 な どの 関係 機関 及び 地域 の 皆様 方 


と 一 体 と な っ て 取り 組み まし た 。 
みん な で つく り 上 げた だ 川原 川 ・ 川 原川 公 


陸前 高田 市 の 中 眉 市 街 地 を 足 流 し 、 古 川 沼 を 経て 本 川 で ある 気仙 川 と 合流 し 広田 湾 に 流れ 


\ 園 に 、 是 非 お こし くだ さい 。 
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住宅 地 と 一 体 と 
仙川 字 を 制 





[残す ] [残す 1 る 1 

複 興 祈念 公 半 か ら ま ちな か へ の まち の 人 朋 格 を 意識 し た 彼 災 に より 失わ れ た 本 仁 洒 造 の お 麻 で まち の 朋 格 を 意識 し た 水 3 
ゲー トウ ェ イ と し て 旧道 の 動 細 広田 洲 へ の 恋 記 広場 の 花見 の 風景 を 、 川 川 人 較 で 新た な 上 山 へ の 還 性 の ある 圏外 し し て 統 承 する 

を 継承 する 原 属 景 と し て 生田 す サク ラ の 郊 


川原 川 周 辺 の 様子 (R3.4.23) 





市 民 文 人 会館 
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ロロ か わら 版 に 関す る 問合せ 先 ロロ 
沿岸 広域 振興 局 土木 部 大 船渡 土木 セン ター 河川 港湾 課 
TEL : (河川 港湾 課 ) 0192-27-9934 


人 E-mail: BGOOO5@prefiiwate.jp 
© HP アド レス http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/1014476.html 


